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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 101 


12 Απριλίου 2001 


Ο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1) 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑ) 

1. Η Ελληνική Δημοκρατία ως Αναθέτουσα Αρχή που εκ¬ 
προσωπείται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. διακηρύσσει 
και προσκαλεί τις εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών που 
έχουν έδρα σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(Ε.Ο.Χ.), στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει 
υπογράψει τη Συμφωνία Διαδικασίας Ανάθεσης Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
ή κάθε άλλη διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. σχετικά με τη 
νομοθεσία ανάθεσης συμβάσεων και διαθέτουν τις απα¬ 
ραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για τη προεπιλογή τους και στη συνέ¬ 
χεια διαπραγμάτευση για τη μελέτη, κατασκευή, χρημα¬ 
τοδότηση, λειτουργία και συντήρηση τριών (3) Συνδυα¬ 
σμών Παραχώρησης (ΣΠ) Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλά¬ 
δα και συγκεκριμένα: 

1.1 ΣΠΑ: Αστικά οδικά έργα Αττικής: 

α) Επέκταση Ανατολικού Κλάδου της Δυτικής Περιφε¬ 
ρειακής Υμηττού μέχρι τη Ραφήνα, 

β) Νότια Επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού 
μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και 

γ) Νότια Σύνδεση Αεροδρομίου Σπάτων με τη Λεωφόρο 
Ποσειδώνος. 

1.2 ΣΠΒ: Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης - Κα¬ 
λαμάτας και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη. 

1.3 ΣΠΓ: Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι τη Παράκαμψη 
Ιωαννίνων (βόρειο τμήμα), Π.Α.Θ.Ε. από Αθήνα (Α/Κ Με¬ 
ταμόρφωσης) μέχρι τον Μαλιακό (Α/Κ Σκάρφειας) και 
συνδετήριος κλάδος του Π.Α.Θ.Ε. από Σχηματάρι έως 
Χαλκίδα. 

2. Η κατάθεση των αιτήσεων με τους σχετικούς φακέ¬ 
λους θα γίνεται, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι την 1η Ιουνίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14.30 μ.μ. στα Γραφεία της Δημοπρατούσας Αρχής, 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Γενι¬ 
κή Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, Διεύθυνση Οδι¬ 


κών Έργων (Δ1), Τμήμα Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων 
και Ειδικών Έργων (Δία), οδός Χαριλάου Τρικούπη 182, 
Αθήνα 101 78, Ελλάδα, τηλ.: +30 1 6464419, +30 1 
6453706, +30 1 6421060, φαξ: +30 1 6464419, +30 1 
6453706, +30 1 6421060. 

3. θαανατεθούντρεις (3) συμβάσεις Παραχώρησης, μία 
για κάθε ένα από τους παραπάνω Συνδυασμούς Παραχώ¬ 
ρησης. Το αντικείμενο κάθε μίας Σύμβασης Παραχώρη¬ 
σης περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότη¬ 
ση, λειτουργία και συντήρηση ενός Συνδυασμού Παρα¬ 
χώρησης. Οι Παραχωρησιούχοι θα πρέπει να αναλάβουν 
τους σχετικούς κινδύνους και να αποπληρώσουν τα κό¬ 
στη τους μέσω της είσπραξης διοδίων. 

4. Στο διαγωνισμό γίνεται δεκτή κάθε εταιρεία ή ένωση 
εταιρειών (με το γενικό όρο "Υποψήφιος") με έδρα σε 
οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), στην 
Κύπρο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει υπογράψει τη 
Συμφωνία Διαδικασίας Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή κάθε άλλη δι¬ 
μερή συμφωνία με την Ε.Ε. σχετικά με τη νομοθεσία ανά¬ 
θεσης συμβάσεων, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες προ¬ 
ϋποθέσεις συμμετοχής. 

Μεμονωμένες εταιρείες δύνανται να είναι μέλη σε δύο 
κατ’ ανώτατο όριο "Υποψηφίους" (είτε με την ιδιότητα του 
μελλοντικού μετόχου του Παραχωρησιούχου, είτε όχι), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι "Υποψήφιοι" αυτοί δεν εκδη¬ 
λώνουν ενδιαφέρον για τον ίδιο Συνδυασμό Παραχώρη¬ 
σης. 

Οι "Υποψήφιοι" που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού 
συμμετοχής που παρατίθενται στη Διακήρυξη Προεπιλο¬ 
γής θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
επιλογής. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθ¬ 
μός "Υποψηφίων", τέσσερις "Υποψήφιοι" θα προεπιλε- 
γούν για να διαγωνιστούν για κάθε Συνδυασμό Παραχώ¬ 
ρησης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιτρέψει την κατάθεση εναλ¬ 
λακτικών προσφορών βάσει συγκεκριμένων ελάχιστων 
νομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών που θα περιληφθούν στα Τεύχη της Β' Φάσης. 

5. Οι Συμβάσεις Παραχώρησης θα ανατεθούν με βάση 
τη πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. Τα κριτή¬ 
ρια αξιολόγησης θα παρατίθενται στη Διακήρυξη της Β' 
Φάσης του διαγωνισμού. 
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6. Στη παρούσα Α' Φάση του διαγωνισμού δεν απαιτεί¬ 
ται η κατάθεση εγγύησης. 

Κατά την Β' Φάση του διαγωνισμού θα απαιτηθεί κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής, το ύψος της οποίας θα προσ¬ 
διοριστεί στα Τεύχη της Β, Φάσης του διαγωνισμού. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι "Υποψήφιοι" θα πρέπει να προμη¬ 
θευτούν από την Δημοπρατούσα Αρχή, η διεύθυνση της 
οποίας αναγράφεται στη παράγραφο (2) της παρούσας, 
ένα αντίγραφο της Διακήρυξης Προεπιλογής. 

Η Διακήρυξη Προεπιλογής παραθέτει τις πληροφορίες 
και το υλικό που πρέπει να προσκομίσουν οι "Υποψήφιοι" 
καθώς και λεπτομέρειες αναφορικά με τα κριτήρια προε¬ 
πιλογής. Η Διακήρυξη Προεπιλογής θα υπερισχύει σε πε¬ 
ρίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου αυτής καιτης πα¬ 
ρούσας Περίληψης. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 

Ο Διευθυντής της Δ1 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 


( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 


Αρ. Πρωτ. 3364 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση 
τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας η εκτέλεση του έργου: 

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕ¬ 
ΒΕΖΑΣ" προϋπολογισμού 88.500.000 δρχ. (ογδονταοχτώ 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δρχ.) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Πρέβε¬ 
ζας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου 
2001, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως 11.00, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρα¬ 
σιών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και ανάλογες κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
με επιχειρήσεις για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι 
παλαιών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των 1.770.000 δρχ. (ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδο¬ 
μήντα χιλιάδες) και κατατίθεται εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων. 

Για κάθε σχετική πληροφορία χορήγησης εντύπων 
προσφοράς και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των 
οποίων διατίθενται έναντι του ποσού των 5.000 δρχ. και 
τα οποία θα διατίθενται έως και 11 Μαΐου 2001 ημέρα 
Παρασκευή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνο¬ 
νται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας τις εργά¬ 


σιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22212 - 27583 - 
28120. 


Πρέβεζα, 10 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ. 802 

Ο Δήμος Βερμίου προκηρύσσει διενέργεια μειοδοτικού 
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "Ανόρυξη αρ¬ 
δευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Πύργων", για το έργο συ¬ 
ντάχθηκε μελέτη από γεωλόγο της Δ/νσης 

Γεωργικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης". 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Διαμέρι¬ 
σμα Κομνηνών στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου 
Βερμίου στις 30 Απριλίου 2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 μ.μ. 

3. Το σύστημα δημοπράτησης είναι αυτό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου. 

4. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 
13.862.108 δρχ. με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. 

5. Δεκτοί γίνονται γεωλόγοι, εργολήπτες δημόσιων έρ¬ 
γων με πτυχίο Α'τάξεως και άνω για εξειδικευμένα έργα 
γεωτρήσεων. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 235.000 δρχ. 

7. Όλα τα τεύχη καθώς και το έντυπο διακήρυξης δημο¬ 
πράτησης διατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δή¬ 
μου Βερμίου (τηλ.: 0463-31244, 31204, ίαχ: 0463-31166) 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι την Πέμπτη 26.4.2001. 

Κομνηνά, 9 Μαρτίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ 


(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού δια¬ 
γωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών για μίσθωση 
πούλμαν για τις ανάγκεςτου Εκπαιδευτηρίου Αναβύσσου 
και Ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ - ΗΛΙΟΣ" έτους 2001. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 30.4.2001. 

Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις: 

1. Τον Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95). 

2. Το Π.Δ. 394/96 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" 
266/4.12.1996. 

3. Την 173/10.4.2001 απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Τ.Ε. 

4. Την υπ’ αριθμ. 41556/15.9.2000 απόφαση της Γ.Δ. Πε¬ 
ριφέρειας Αττικής, επαναπροκηρύσσουν 
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Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών του Εκπαιδευτηρίου ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
και του Ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ - ΗΛΙΟΣ" ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ των 
Σ.Τ.Ε. και ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, για: 

Μίσθωση "ΠΟΥΛΜΑΝ", προϋπολογισμού: 40.000.000 
δρχ. (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θαδιενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρι¬ 
κής Υπηρεσίας Σ.Τ.Ε, (Δραγατσανίου 4,4ος όροφος, από 
επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ.τωνΣΤΕ) και από 10:00 έως 11:00 (τέλος παραλαβής 
προσφορών). 

Η σχετική διακήρυξη δίδεται από την Κ.Υ. των Σχολών 
Δραγατσανίου 4, Τμήμα Οίκον. Υπηρεσιών 3ος όροφος 
(Κεφάλα ή Κυριακούση τηλ. 32 33 625) από τις 9.00 έως 
τις 14.00 μ.μ. καθημερινά. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001 

Από τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Ο Αναπλ. Διευθυντής - Προϊστάμενος 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Ανακοινώνεται η διενέργεια των εξής διαγωνισμών από 
τη Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης- 

Ώρα: 10.30 π.μ. 

Α' ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1) 45.500 τεμάχια σάκοι ιματισμού οπλιτών για το ΓΕΣ, 
ΑΝ. 9/01 τηλ. 3305036. 

2) 150.000 τεμ. Πετσέτες ποδιών (ποδόμακτρα) οπλιτών 
για το ΓΕΣ, ΑΝ. 10/01. Τηλ. 3305036. 

3) 170.000 τεμ. Φυσιγγιοθήκες Μ - 71 ΕΒΟ για το ΓΕΣ, 
ΑΝ. 11/01. Τηλ. 3305036. 

Αποστολή στην Ε.Ε των ΑΝ/ΣΕΩΝ των Δ/ξεων 9/01, 
10/01 & 11/01 την 5.4.2001. 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνι¬ 
σμούς ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ πρέπει να υποβάλλουν 
δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής με αντίγραφο 
στις αρμόδιες Δ/νσεις Προμηθειών. 

Κάνιγγος 20 Τ.Κ. 101 81 ΑΘΗΝΑ, ΡΑΧ: 3942642. 

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Πλήρη επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, ΡΑΧ και 
τηλέφωνο. 

β) Το Επιμελητήριο στο οποίο είναι γραμμένος καθώς 
και το ασκούμενο επάγγελμα. 

γ) Δήλωση σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελ¬ 
ματική αξιοπιστία, την οικονομική κατάσταση και την τε¬ 
χνική υποδομή για την εκτέλεση της προμήθειας, τόσο 
του ιδίου όσο και των κατασκευαστών των ειδών σε περί¬ 
πτωση που ο ίδιος δεν είναι ολικά ή μερικά κατασκευα¬ 
στής. 

Προς απόδειξη των παραπάνω θα πρέπει να επισυνά¬ 
πτονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 παρ. 2 του 
Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96) δικαιολογητικά. 

2. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση 


δημιουργεί στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής πα¬ 
ρέχονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προμηθειών. 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕ¬ 
ΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΑΝ. 9/01 ΑΝ. 10/01 & 11/01 την Τετάρτη 2.5.2001. 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1° ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνισμού Δ/ξης 419/00 για 
την προμήθεια ενός (1) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒ/ΚΟΥ 1800 
οο για τις ανάγκες του ΗΛΠΑΠ. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός σε δραχμές 
ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά, της Δ/ξης 419/00 για την προμήθεια ενός (1) 
ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΕΠΙΒ/ΚΟΥ 1800 οο για τις ανάγκες του ΗΛ¬ 
ΠΑΠ, επαναλαμβάνεται 

Ύστερα από την Δ2/1420/4.4.2001 απόφαση σε συντε- 
τμημένη προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών στις 

27.4.2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου, οδός Κάνιγγος 20 
στο ισόγειο) με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδια¬ 
γραφές της Δ/ξης 419/00 τηλ. 3836192. 

2° ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνισμού της Δ/ξης 428/00 
για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου ειδικών χρήσεων 
για το Υπουργείο Μεταφορών. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός σε δραχμές 
ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά, της Δ/ξης 428/00, προμήθειας ενός (1) αυτο¬ 
κινήτου ειδικών χρήσεων για το Υπουργείο Μεταφορών, 
επαναλαμβάνεται 

Ύστερα από την Δ2/1660/2.4.2001 απόφαση, στις 

5.6.2001, ημέραΤρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου, οδός Κάνιγγος 20 στο ισό¬ 
γειο) , με τους ίδιους όρους της Δ/ξης 428/00. 

Αποστολή στην Ε.Ε. της Αν/σης της Δ/ξης 428/00 την 

5.4.2001, 

Οι Αν/σεις και οι Δ/ξεις διατίθενται από το αρμόδιο γρα¬ 
φείο στην είσοδο του Υπουργείου από ώρα 10.00 π.μ. έως 
13.00 μ.μ. 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2001 

Η Τμηματάρχης 
Β. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 


( 6 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΓ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Ανακοινώνεται η διενέργεια των εξής διαγωνισμών από 
τη Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης. Ώρα: 10.30 π.μ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1° ΘΕΜΑ: Επανάληψη ανοικτού διαγωνισμού Δ/ξης 
310/00. 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός της Δ/ξης 
310/00 για την προμήθεια 250 στολών προστασίας από 
χημικά προϋπολογισθείσης δαπάνης 80.000.000 δρχ. για 
τις ανάγκες του Α.Π.Σ. που ματαιώθηκε με την Π2/5355/ 
6.4.2001 απόφαση, επαναλαμβάνεται: 
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Σύμφωνα με την Π2/5355/6.4.2001 απόφασή μας την 

6.6.2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στο ισόγειο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εμπορίου, Κάνιγγος 20, 
με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της ως 
άνω Δ/ξης τηλ. 3842856. 

2° ΘΕΜΑ: Επανάληψη του διαγωνισμού της δ/ξης 
402/00. 

Ανακοινώνουμε ότι ο κλειστός διαγωνισμός, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε δραχμές ελεύθερο 
που ορίσθηκε να διενεργηθεί στις 18.4.2001 για την προ¬ 
μήθεια: α) 7.105τεμ. Επενδυτών (ημίπαλτα) β) 9.450 σετ. 
Λινοστολών και γ) 4.600 τεμ. Πουλόβερ μάλλινα χωρίς μα¬ 
νίκια τύπου V, για την κάλυψη των αναγκών του ΟΣΕ σύμ¬ 
φωνα με την απόφαση Π2/5472/10.4.2001, επαναλαμβά¬ 
νεται: 

Σε συντετμημένες προθεσμίες και με συμπλήρωση των 
τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις φάσεις βιομηχανο¬ 
ποίησης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη αίτηση 
συμμετοχής με αντίγραφο στην Δ/ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΡΟΦ. ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΛΩΣΤ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ, Κά- 
νιγγος20Τ.Κ. 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΑΧ 3842875 8.3842314. Οι 
αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην υπη¬ 
ρεσία (309 γραφ. 3ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 

27.4.2001. 

Αποστολή στην Ε.Ε. των Αν/σεων των Δ/ξεων 310/00 8. 
402/00 την 10.4.2001. 

Οι Αν/σεις διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο στην εί¬ 
σοδο του Υπουργείου από ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 

Η Τμηματάρχης 
Β. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 


ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 


(7) 


Αρ. Πρωτ. 2145 

1. Ο Δήμαρχος Μαντίνειας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), 
η κατασκευή του έργου, σύμφωνά με το Ν. 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98 και των 
εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν.2576/98 και της Υπ. Απόφασης 
Δ17α/10/65/ΦΝ.402/98 του ΥΠΕΧΩΛΕ στην οποία ορίζε¬ 
ται (άρθρο 1) η κατηγορία Οδοποιία στην οποία εντάσσε¬ 
ται το δημοπρατούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 5.900.000 δρχ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 5.000.000 δρχ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 5.000.000 δρχ. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής την 27 του μήνα Απριλίου ημέρα Παρα¬ 
σκευή του έτους 2000. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 9 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 10 π.μ. 

7. Για δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α τάξεως και άνω στο 
ΜΕΕΠ για έργα. 


β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85) για έργα. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 100.000 (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ. Π. και Δ. ή ΤΣΜ ΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την 
αριθμ. ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα 
τα μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
στην οποία αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέ¬ 
ωση να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαί¬ 
ωσης καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνη¬ 
μα που θα χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/ 
7.5.91 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντινείας στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου Μαντινείας και στα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. Ν. Αρ¬ 
καδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νεστάνη, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Αρ. Πρωτ. 9017/11.4.2001 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου προκηρύσσει επαναλη¬ 
πτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών 
έργων αυτεπιστασίας για τις ομάδες 2,3,4,6,7,8,10,11, 
12, 13,14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης της υψηλότερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση 
επί του τιμολογίου της μελέτης το οποίο στην προκειμένη 
περίπτωση είναι το πρακτικό Διαπίστωσης τιμών Δ' τριμή¬ 
νου 2000, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.28/80. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 26η του μηνός Απριλί¬ 
ου, ημέρα Πέμπτη τουέτους 2001 και ώρα από 12 μ. μ. έως 
1 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του 
Δήμου. 

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό 
των 22.838.983, πλέον Φ.Π.Α. 18% 4.111.017 ήτοι Συ¬ 
νολική Δαπάνη 26.950.000 δρχ. Οι διαγωνιζόμενοι 
έχουν την δυνατότητα επιλογής προσφοράς για κάθε 
ομάδα υλικών όπως αυτές καθορίζονται στην αναλυτι¬ 
κή διακήρυξη. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Δήμου του έτους 2000-2001. 

Οι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό 
οφείλουν να το πράξουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
62/2000 διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού την οποία 
πρέπει να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Αγ. 
Αλεξάνδρου 70 Τ.Κ. 175 61, όροφος 3ος, τηλ./ίαχ 9824186 
ή 9827072. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί εκάστης 
ομάδας υλικών του προϋπολογισμού. 

Π. Φάληρο, 11 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΨΑΝΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΔΕΗ 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ) 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΛΚΔΜ) προ¬ 
κηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς: 


Α/Α ΑΡ. ΑΙΤ. 

1 ΛΚΔΜ-10234 

2 ΛΚΔΜ-10238 

3 ΛΚΔΜ-10245 

4 ΛΚΔΜ-10258 

5 ΛΚΔΜ-10259 

6 ΛΚΔΜ-10261 

7 ΛΚΔΜ-10265 

8 ΛΚΔΜ-10270 

9 ΛΚΔΜ-10272 

10 ΛΚΔΜ-10275 

11 ΛΚΔΜ-10279 

12 ΛΚΔΜ-10281 

13 ΛΚΔΜ-10282 

14 ΛΚΔΜ-10292 

15 ΛΚΔΜ-10298 

16 ΛΚΔΜ-10309 

17 ΛΚΔΜ-10318 

18 ΛΚΔΜ-10322 

19 ΛΚΔΜ-10327 

20 ΛΚΔΜ-10329 

21 ΛΚΔΜ-10330 

22 ΛΚΔΜ-10333 

23 ΛΚΔΜ-10342 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Συρματόσχοινο γείωσης γαλβανιζέ 
Μετρ. 20.000. 

Χύτευση ειδικού χυτοχάλυβα ραού- 
λων. 

Στοιχεία σύνδεσης ραούλων. 
Ποδοβαλβίδες και βαλβίδες αντεπι- 
στροφής. 

Πλυντικό μηχάνημα τροχήλατο (τεμ. 

1 ). 

Σωλήνες χαλύβδινοι. 

Ανταλ/κά για λεωφορεία ΗΙΝΟ. 
Εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα - αε- 
ροκίνητα. 

Σωλήνες ϋΙΝ 23910 άνευ ραφής. 
Αμφιδέτες σιδηροτροχιών 349 από 
έλατο χάλυβα (τεμ. 8.000). 
Κλιματιστικά οχημάτων του οίκου 
ΒΕϋ-ϋΟΤ (τεμ. 7). 

Ανταλ/κά ΑΕϋδΟΝ για χωματουργι- 
κά οχήματα ΤΕΡΕΧ 3311Ε. 

Στοιχεία σύνδεσης ραούλων Τ/Δ. 
Χαλύβδινος Σωλήνας Φ 273 (Μετρ. 
800). 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 
(τεμ. 1). 

Ανταλ/κά για κινητήρες Ο.Μ. 
ΚΟΜΑΤδϋ Καδένα 0355 Α3 - Σετ κο¬ 
χλία (τεμ. 8). 

Μαχαίρια κοπής ιμάντων. 

Κολλήσεις διάφορες (ασημοκόλλη¬ 
ση, κόλληση ορείχαλκου). 

Καδένα ΕΙΕΒΗΕΒΒ Ρ994 ερπύστριας 
(τεμ.2). 

Ρουλμάν διάφορα. 

Γραφική ύλη. 

Ανταλ/κά για τους φορτωτές ν0Ι_\/0 
ΒΜΙ_90. 


24 ΛΚΔΜ-10347 Αντικολλητικό πλαστικό σε φύλλα 

(ΧΛΓ3000). 

25 ΛΚΔΜ-10348 Στραντζαριστά 3Τ 37-2. 

26 ΛΚΔΜ-10351 Ανταλλακτικά Τ/Δ (Ολισθητικοί - αντι- 

κρουστικοί ράβδοι τεμ. 280). 

Αντίτυπα Διακηρύξεων διανέμονται από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή στις παρακάτω υπηρεσίες: 

α) Κηφισού & Δυρραχίου 68, Αθήνα (Αγοραστικό Γρα¬ 
φείο αριθ. 204-τηλ. 5192101 από ώρα 11 έως 13). 

β) Αγοραστικό γραφείο ΛΚΔΜ, τηλ. 0463-52286. 

Ημερομηνίαλήξεως υποβολής προσφορών: 14.5.2001. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω διακηρύ¬ 
ξεις μπορείτε να πάρετε και από την σελίδα μας στο 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΙιΙΙρΥ/νννννν.άθί.ςΓ/οΓγχ/πιγΚρ. 


Από τη ΔΕΗ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Αρ. Πρωτ: 886 

Ο Δήμαρχος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΟΥ" 

Προϋπολογισμού δρχ. 74.576.271 καιΦ.Π.Α. 13.423.729 

δρχ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από: Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ελλομένου την 7 του μηνός Μάίου του έτους 2001 ημέρα 
Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξεως προσφορών η 13:00 π.μ 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Β' τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Προθεσμία ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 1.500.000. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ελλομένου, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νυδρί, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ 
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Αρ. Πρωτ: 885 

Ο Δήμαρχος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑ¬ 
ΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ" 

Προϋπολογισμού δρχ. 70.338.983 καιΦ.Π.Α. 12.661.017 

δρχ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από: Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ελλομένου την 7 του μηνός Μάίου του έτους 2001 ημέρα 
Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξεως προσφορών η 12:00 μ.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Β'τάξεως και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

Προθεσμία ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 1.410.000 δρχ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ελλομένου, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νυδρί, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ 


( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.: 1118 

Ο Δήμαρχος Ευρυμενών, έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ.410/1995. "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" 




1634 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2. Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

3. ΤονΝ, 2286/1995, "Προμήθειες του Δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" 

4. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/1.2.96), 

5. Την υπ’αριθμό 18/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου, 

6. Την υπ’αριθμό 29/2001 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, διακηρύττει: 

Τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια δύο (2) καινούργιων δορυφορικών απορ¬ 
ριμματοφόρων 4μ3 τύπου πρέσσας, και ενός (1) καινούρ¬ 
γιου βυτιοφόρου οχήματος εκκένωσης βόθρων, συνολι¬ 
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού 76700.000 δρχ. συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση της 
προμήθειας θα γίνει από το ΕΠΤΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η συμφερό- 
τερη τεχνικοοικονομική προσφορά, σύμφωνα με την αναλυτι¬ 
κή διακήρυξη και το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης 
και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και 
αλλοδαποί προμηθευτές και εργοστάσια κατασκευής, νομι¬ 
κά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία ορίζεται στα 3.835.000 δρχ. με εγγυητική επιστολή 
εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου από 
την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στις 
30.4.2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π. μ. έως 11.00 π.μ., 
λήξη επίδοσης προσφορών. Σε περίπτωση που ο διαγωνι¬ 
σμός αποβεί άγονος θα διενεργηθεί την 8.5.2001 ημέρα Τρί¬ 
τη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο σφρα¬ 
γισμένους φακέλους που θα περιέχουν χωριστά και θα 
αναγράφει ο ένας τεχνική προσφορά και ο άλλος οικονο¬ 
μική προσφορά, θα πρέπει δε να κατατεθούν αυτοπρο¬ 
σώπως ή δια εκπροσώπου εφοδιασμένου με πληρεξού¬ 
σιο εκπροσώπησης θεωρημένο από συμβολαιογράφο. 
Επίσης γίνονται δεκτές προσφορές δια ταχυδρομείου ή 
άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνι¬ 
σμού εργάσιμη ημέρα, με αριθμό πρωτοκόλλου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ευρυμενών στο τηλ. 
0495/91209 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στόμιο, 11 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος Ευρυμενών 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:1370 

Ο Δήμαρχος Ψυχικού διακηρύττει ότι την 8 Μάΐου ημέ¬ 
ρα Τρίτη στο Δημοτικό κτίριο επί της Α’ Πλατείας Βασ. Γε- 
ωργίου Β’ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί 
ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσηςτησυμφερότερη προσφορά σε 
δραχμές με συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια 
θερινών καταναλωτικών αγαθών (στολές, προσόψια, πα¬ 


πούτσια, κ.λ.π.) έτους 2001 του εργατοτεχνικού προσω¬ 
πικού υπηρεσίας καθαριότητος και κήπων του Δήμου 
προϋ/σμού δαπάνης δρχ. 8.850.000 + 18% Φ.Π.Α. 
1.593.000 συνολικό ποσό 10.443.000 δρχ. 

Ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται από 
ΙΟ.ΟΟπ.μ. έως10.30π.μ. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται άλατα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνι¬ 
κό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συνεταιρι¬ 
σμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκ¬ 
πρόσωπο ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη απο¬ 
στολή της προσφοράς για το σύνολο των προμηθευμέ- 
νων ειδών ή μέρας αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επίτης 
προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι ποσό δρχ. 442.500 ή 
σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των επί μέρους προ- 
σφερομένων ειδών, σε γραμμάτια του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Το παραπάνω ποσοστό μειώνεται στο μισό όταν η προ¬ 
σφορά υποβάλλεται από μικρομεσαίες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους. 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
Γ ραφεία του Δήμου, (τηλ.6726 081-5 κα. Χατζή Ερατώ) 

Ψυχικό, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Αριθμ. Πρωτ.:1602 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη 
προσφορά για την προμήθεια "ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥ¬ 
ΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,3 Μ3 
ΚΑΙ ΑΝΩ", συνολικού ενδεικτικού πρ/σμού 42.300.000 
δρχ. + 7.700.000 δρχ. ΦΠΑ και ΑΠΡΟΒΛ. Για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα τη 23.5.2001 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-11 π.μ., κατά 
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με 
την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, από το Τ.Π. & Δ. ή 
του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας για το ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αντίγραφα της διακήρυξης καθώς επίσης και τα συμβατικά 
τεύχη είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση των ενδιαφερομέ¬ 
νων στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεως της 
βαρύνουν τον Δήμο Αμπελώνα. 

Πληροφορίες: Γιουβρή θεοδώρα, Τηλ. 0492-31701. 

Αμπελώνας, 9 Απριλίου 2001 

Η Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΡΡΑ 
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(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 1561 

Ο Δήμαρχος Δήμου Καρπενησιού, διακηρύτει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
εργασιών στις ομαδοποιημένες τιμές του Τιμολογίου της 
υπ’ αριθμ. 14/2001 μελέτης σε ακέραιες μονάδες (άρθρο 
7του Π,Δ, 609/85) και έλεγχο των επί μέρους προσφορών 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΠΑΡ¬ 
ΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)" προϋπο¬ 
λογισμού 63.559.322 δρχ. χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 14/2001 μελέτη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Καρπενησιού την 3ην του μήνα Μάίου του έτους 
2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Προσφορές που θα υποβληθούν μετάτηνπα- 
ραπάνω ημερομηνία και ώρα, ακόμα και για λόγους ανω- 
τέρας βίας, δεν θα γίνουν δεκτές, εκτός αν η επίδοση των 
προσφορών που θα έχει αρχίσει πριν από την παραπάνω 
ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, μέχρι την υποβολή των 
προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. 

Δεκτοί εργολάβοι Δ.Ε. ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ. Β'τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Β’τά¬ 
ξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α’ τάξης και άνω για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και με τους ισχύοντες 
περιορισμούς. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.272.000 δρχ. Το έργο θα εκτε¬ 
λεστοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.. του Ν. 
1418/84, του ΠΔ 609/85, του ΠΔ 171/87. όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από 
τα γραφεία του Δήμου Καρπενησιού κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη Εβδομάδα την 
ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους 
όρους χωρίς άλλη δέσμευση. 

Οι δαπάνες της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδο- 
χοτου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/99. 

Καρπενήσι, 2 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.:1562 

Ο Δήμαρχος Καρπενησιού προκηρύσσει πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για 
την προμήθεια εξοπλισμού για το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής του Δήμου Καρπενησιού, όπως προδιαγράφεται 
στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρ¬ 
χές μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 
5.000.000 δρχ. και η χρηματοδότηση θα είναι εν μέρει από 


το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και εν μέρει 
από πιστώσεις του Δήμου Καρπενησιού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπε¬ 
νησιού την 8ην Μάίου του έτους 2001 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 12.00 (έναρξη) έως 13.00 (λήξη) παραλαβής προ¬ 
σφορών, στα γραφεία του Δήμου Καρπενησιού, Εθνικής 
Αντίστασης 1. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυ¬ 
ξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες απαραί¬ 
τητα στην Ελληνική γλώσσα. 

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή του προσφερό- 
μενου εξοπλισμού σε δραχμές με κρατήσεις, με Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για κάθε δια- 
γωνιζόμενο, ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης (ήτοι 215.000 δρχ.), και θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Καρπενησιού. 

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Έλληνες προμηθευτές 
και αντιπρόσωποι αυτών εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμε¬ 
λητήρια. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της με¬ 
λέτης παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καρπενησιού και στα 
τηλέφωνα (0237/21012-14 Πληροφορίες Κα Ιωάννα 
Νταλλή). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί χωρίς δεύτερη ανακοίνωση στο τύπο 
την 15.5.2001 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο 
τόπο. 

Καρπενήσι, 2 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

(17) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.:8579 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια μιας 
υπερκατασκευής οχήματος πλύσης κάδων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. ΛΠΟΦ. 11389/93 ΚΑΙ ΤΟΥ 
π.δ. 410/95), για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη για το Δή¬ 
μο προσφορά, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 23.600.000 
δρχ. 

Ο διαγωνισμός 9α γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αί¬ 
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και μπρο¬ 
στά στην αρμόδια επιτροπή στις 3.5.2001, ημέρα Πέμπτη 
με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11.00 π.μ. και ώρα λή¬ 
ξης αποδοχής προσφορών 12.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα 
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που 
ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, οι συνε¬ 
ταιρισμοί που έχουντην έδρα τους στην Ελλάδα όπως και 
οι εμπορικοί αντιπρόσωποι όλων αυτών, καθώς και ενώ¬ 
σεις προμηθευτών. 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το 
διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 
προμηθειών του Δήμου (τηλ. 24444-126) 

Κομοτηνή, 11 Απριλίου 2001 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 


(18) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ.) 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α., Αιγινίου Ν.Πιερίας κάνει δια¬ 
κήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με προσφορά ενιαίου πο¬ 
σοστού εκτύπωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%) πάνω στις τιμές του Τιμολογίου της υπηρεσίας (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 4α του Ν. 1418/84) για την ανάθεση του έργου 
"Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ύδρευσης" δαπάνης 
δημοπρατούμενων εργασιών 50.847.458 δρχ. εκ των 
οποίων 12.147.458 δρχ. για οικοδομικές εργασίες και 
38.700.000 δρχ. για ηλεκτομηχανολογικές εργασίες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ στις 
18.5.2001 ημέρα Παρασκευή ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών 12.00: 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. Α'τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και Β' 
τάξης και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, καθώς και 
αντίστοιχες Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων. 

Απαραίτητη για τη συμμετοχή η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης για τις εν ενεργεία εργολαβίες και τον μηχανικό 
εξοπλισμό της επιχείρησης (απόφαση ΕΔ2α/1/27/ΦΝ 294 
του Υ.Δ.Ε.). 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσότου 1.020.000 δρχ. και απευθύνεται προς την Δ.Ε.Υ. 
Α. Αιγινίου. 

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
σταγραφείατης Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. καιτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Πιερίας. 

Αιγίνιο, 10 Απριλίου 2001 
Ο πρόεδρος 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 


(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: 1773 

Ο δήμαρχος ΤΡΙΤΑΙΑΣ, Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου: "ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 11 
κατά το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τι¬ 
μολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ.4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6του Π.Δ. 609/85 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 218/99. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 10.000.000 δρχ. χωρίς ΦΠΑ 18%. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών μετά του 
Φ.Π.Α, είναι 11.800.000 δρχ. Διατιθέμενη πίστωση για το 
έτος 2001, το ποσό των 10.000.000δρχ. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Μάίου 2001, ημέρα Τρίτη, 
στο Δημαρχείο Τριταίας από την αρμόδια επιτροπή που 
θα συσταθεί αρμοδίως. 

Λήξη προθεσμίας παραδόσεως προσφορών στις 12.00 
το μεσημέρι. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Τριταίας 
και η χρηματοδότηση είναι από το Ε.Π.Τ.Α. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 200.000 δρχ. σύμφωνα μετηνπαρ. 1 του άρθρου 23 και 
την παρ.6 του άρθρου 27 του Π.Δ,609/85 και βεβαιώνεται 
με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχα¬ 
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που συντάσσε- 
ται σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, θα 
έχει ισχύ τουλάχιστον 60 ημέρες και θα απευθύνεται προς 
το φορέα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α’ τάξης για έργα 
Υδραυλικά ή Οικοδομικά σύμφωνα με το άρθρο 2του Π .Δ. 
609/85 καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 
17 του Π.Δ.28/80 και της παρ.5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 
609/85 για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης της 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχο του έργου (άρθρο 24 παρ.6 του 
Π.Δ.609/85). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περάσουν από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου Τριταίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δή¬ 
μων και Κοινοτήτων Ν.Αχάίας (τηλ: 316.428)τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και να μελετήσουν την διακήρυξη καθώς 
και την υπ’αριθμ. 24/201 σχετική μελέτη. 

Σταυροδρόμι, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
Θ. ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: 2143 

1. Ο Δήμαρχος Μαντινείας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογί¬ 
ου με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με το αντί¬ 
στοιχο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (άρθρο 8 του Π.Δ. 
609/85), η κατασκευή του έργου "Αναπλάσεως χώρων και 
πλατειών Δ. Δ/των" σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με το Ν. 2229/94,το Ν. 2576/98 καιτωνεκτε- 
λεστικώντους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Ή ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν.2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ 
ΦΝ./402/98του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) 
η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το δημοπρατούμενο 
έργο, 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 44.500.000 δρχ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 36.500.000 δρχ, 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 40.000.000δρχ. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία ενώπιον της αρ- 
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μόδιας επιτροπής την 27 του μήνα Απριλίου ημέρα Παρα¬ 
σκευή του έτους 2001. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 11 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 12 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Β' τάξεως 
για έργα Οικοδομικά και Α’ τάξεως για έργα Ηλεκτρομη- 
χανολογικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
3της απόφασης ΑΔ2α/01/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ170Β). 

8 α) Εγγύηση συμμετοχής 730.000 δρχ. (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ.Π. και Δ. ή ΤΣΜΕ- 
ΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμη μάτων των τμη μάτων των εργολαβιών σύ μφω- 
να με την αριθμ. ΕΔ2Α/Β’27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης κα¬ 
ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα 
χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ’ ΕΞ 4022/7.5.91 ΥΠ. 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε). 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντινείας στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου Μαντινείας και στα γραφεία της Τ,Υ.Δ.Κ Ν. Αρ¬ 
καδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νεστάνη, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.: 3166 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα διενεργήσει δημοπρασία 
με κλειστές προσφορές με σύστημα προσφοράς ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, "Συντήρηση , επισκευή και συμπλή¬ 
ρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών 
κτηρίων στο Γουδί", συνολικής δαπάνης σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της μελέτης δρχ. 100.000.000. 

Η δημοπρασία θα γίνει την Δευτέρα 7 Μάίου 2001 και 
ώρα 10.0 έως 10.30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών στην Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, από αρμόδια επι¬ 
τροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ για έργα Η - Μ Γ-Δ1-Δτάξεως. Επίσης Ετά- 
ξεως εφ’όσον ανήκουν στον Νομό του έργου και Ε τάξε¬ 
ως εφ’ όσον ανήκουν σε γειτονικούς Νομούς. 

Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 2.000.000. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 
-13.00 στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Άνω Ιλίσια , 
Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 727 5047, 727 5955, 727 5902. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 

Ο Πρύτανη 
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 


( 22 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.: 3168 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα διενεργήσει δημοπρασία 
με κλειστές προσφορές με σύστημα προσφοράς ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έρ¬ 
γου : Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου κτηρίου 
ΤΥΠΑ, συνολικής δαπάνης σύμφωνα με τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης δρχ. 56.000.000. 

Η δημοπρασία θα γίνει την Πέμπτη 3 Μάίου 2001 και 
ώρα 10.00 έως 10.30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών στην Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, από αρμόδια επι¬ 
τροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας Β, Γ τάξεως από όλους 
τους νομούς. ΕπίσηςΔΙ,Δτάξεως εφ’ όσον ανήκουν στον 
Νομό του έργου και Δ1 τάξεως από δύο γειτονικούς νο¬ 
μούς και για έργα οικοδομικά Α ,Β ,Γ τάξεως από όλους 
τους νομούς καθώς και για έργα ηλεκτρομηχανολογικά Α 
,Β ,Γ ,ΔΙ τάξεως από όλους τους νομούς ή κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων που καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες 
κοιτάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 1.120.000. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 
-13.00 στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας , Άνω Ιλίσια , 
Πανεπιστημιούπολη , τηλ. 727 5047, 727 5955, 727 5902. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 

Ο Πρύτανη 
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 1117 

Ο Δήμαρχος Ευρυμενών 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 410/1995, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας». 

2. Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

3. Τον Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θέματος. 

4. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/1.2.96), 

5. Την υπ’ αριθμό 18/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου. 

6. Την υπ’ αριθμό 30/2001 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

Τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την προμηθέα δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.730.000 
δρχ. συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το 
ΕΠΤΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσηςτου διαγωνισμού είναι η συμφε- 
ρότερη τεχνικοοικονομική προσφορά, σύμφωνα με την 
αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος των τεχνικών προδια- 
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γραφών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρού¬ 
σας διακήρυξης και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες 
και αλλοδαποί προμηθευτές και εργοστάσια κατασκευής, 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία ορίζεται στα 7.286.500 δρχ. με εγγυητική επιστολή 
εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου 
από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
στις 30.4.2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.1 έως 
12.00 π.μ., λήξη επίδοσης προσφορών. Σε περίπτωση που 
ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα διενεργηθεί την 
8.5.2001 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χω¬ 
ρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο σφρα¬ 
γισμένους φακέλους που θα περιέχουν χωριστά και θα 
αναγράφει ο ένας τεχνική προσφορά και ο άλλος οικονο¬ 
μική προσφορά, θα πρέπει δε να κατατεθούν αυτοπρο¬ 
σώπως ή δια εκπροσώπου εφοδιασμένου με πληρεξού¬ 
σιο εκπροσώπησης θεωρημένο από συμβολαιογράφο. 
Επίσης γίνονται δεκτές προσφορές δια ταχυδρομείου ή 
άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνι¬ 
σμού εργάσιμη ημέρα, με αριθμό πρωτοκόλλου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ευρυμενών στο τηλ. 
0495/91209 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στόμιο, 11 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ 

(24) 

ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 12345 

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, 
διακηρύττει ότι δημοπρατείται το έργο «Ανάπλαση Λεω¬ 
φόρου Δημοκρατίας» (οδ. Μοσχονησίων - Ι.Δραγούμη και 
14ης Μάίου - Σολωμού, Ζαρίφη - Ψαρρών και Κύπρου - 
Τζαβέλα) με το σύστημα Συμπλήρωση Τιμολογίου και 
Προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότηταςτων προσφερο- 
μένων τιμών σύμφωνα με τον Ν. 1418/84 περί εκτελέσεως 
«Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
τους Ν.2229/94, Ν.2372/96, Ν.2240/94, Ν.2218/94, 
Ν.2503/97, Ν.2576/98, της Υπουργ. Αποφ. Δ17α/10/65/ 
Φ.Ν. 402, της εγκυκλίου 27/98 και των, Π.Δ. 472/85, 609/ 
85, 368/94, 286/94, 402/96, 210/97, 218/99. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 166.795.140 δρχ. ο Φ.Π.Α. είναι 30.023.125 δρχ. και 
η πίστωση για το 2000 είναι 200.000.000 δρχ. που προέρ¬ 
χονται από το ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η Μάίου ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10,30 /λήξη προσφοράς/ στα γραφεία του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτών Δ.Ε. γραμμένες / στο Μ.Ε.Ε.Π. Γ’ τάξης και άνω για 


τα οικοδομικά και Β’ τάξης και άνω για τα έργα ηλεκτρο- 
μηχανολογικά. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι 4 μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.000.000δρχ. 

Αλεξανδρούπολη, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

(25) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 9487 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων διενεργεί ανοικτή δημοπρασία 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες για την ανάθεση κατασκευ¬ 
ής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ» 
προϋπολογισμού ύψους 45.000.000 δρχ, (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλε¬ 
σης των Δημοτικών έργων. Η Δημοπρασία θα γίνει την 
9.5.2001 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος 
του Δήμου Χαλκιδέων (Φαρμακίδου 15, Γραφείο Τεχνικής 
Υπηρεσίας). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου Β' 
τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κοινοπραξίες 
αναβαθμισμένων ορίων, σε σύμπραξη με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου Α' και άνω για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με τις προϋ¬ 
ποθέσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 900.000 δρχ. και 
απευθύνεται προς τον Δήμο Χαλκιδέων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τωντευ- 
χώντης μελέτηςτου έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να παραλάβουν το έντυπο προσφορών. 

Χαλκίδα, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

(26) 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 4297 

Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της 
υπηρεσίας για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Ο συ¬ 
νολικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας εί¬ 
ναι 4.424.779 δραχμών άνευ Φ.Π.Α. και συνολικής πίστω¬ 
σης 5.000.000 δραχμές σύμφωνα με την αριθ. 18/2001 θε¬ 
ωρημένη και Εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπη 
ρεσίαςτου Δήμου Μυτιλήνης και την 197/2001 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1639 


Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, που παρέχουν 
εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης εγγεγραμμένοι στο οικείο Επι¬ 
μελητήριο. Επίσης γίνονται δεκτοί και αναγνωρισμένοι 
αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα 
οικεία Επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγ¬ 
γραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστάσιων αλλοδα¬ 
πής. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρά¬ 
γραφος 2, και του άρθρου 98 παράγραφος 2δ του προε¬ 
δρικού διατάγματος 323/89 (Δ.Κ.Κ) το Π.Δ 323/89 και τις 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7η Μαίου 2001, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα, από 11.00 π. μ. και με ώρα λήξης της υποβο¬ 
λής των προσφορών την 

11.30 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευ¬ 
θερίου Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος γραφείο προμηθει¬ 
ών. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσόν 5% του προϋπολογισμού (4.424.779X5%) = 
221.250 δραχμές, και μπορεί να είναι ή εγγυητική επιστο¬ 
λή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 

Πληροφορίες και τεύχη της διακήρυξης δίνονται στα 
γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες τις ώρες 9.00-13.00. (τηλ. 0251 -28501,41844 Μαυρα- 
ντώνη Βλάση. 

Μυτιλήνη, 11 Απριλίου 2001 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΥ 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 1369 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίας Τριάδας διακηρύττει ότι 
την 4η του μηνάς Μάίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) του έτους 2001 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγίας Τριάδας θα διεξα- 
χθεί ανοικτή μυστική δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 
χωρίς όριο για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 
πλακοσκεπούς αγωγού όμβριων (σύνδεση παλαιού πα¬ 
ραδοσιακού οικισμού με νέο) στα Δ.Δ. Χιλιοδένδρου». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων Εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 ΔΡΧ ή 29.347,03 ΕΥ¬ 
ΡΩ με Φ.Π.Α. (8.474.576 ΔΡΧ ή 24.870,36 ΕΥΡΩ χωρίς 
ΦΠΑ). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που κα¬ 
τέχουν εργοληπτικό πτυχίο Α' τάξης και άνω για έργα Οι¬ 
κοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ. 169.500 ΔΡΧ. ή 
497,43 ΕΥΡΩ. 

Οι εργολάβοι ή οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
προσκομίσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπο- 


νται από το Π.Δ. 609/85 και υπεύθυνη δήλωση του Ν.Ι 
599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών Δ.Ε. 
που εκτελούν σε όλη τη χώρα σύμφωνα μη το άρθρο 16 
του Ν.1418/84 και του άρθρου 5 της ΕΔ2α/01/Φ.Ν.294/ 
18.3.85 καθώς επίσης βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την 
εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών, βεβαίωση κατα¬ 
βολής των προβλεπομένων τελών για τα μηχανήματα έρ¬ 
γων και πρόσφατη φορολογική ενημερότητα για τα Δ.Ε. 
που εκτελούν μόνοι τους ή σε κοινοπραξία. 

Εργολάβοι ΔΕ που δεν έχουν Μ.Ε. θα υποβάλλουν βε¬ 
βαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. και υπεύθυνες δη¬ 
λώσεις κατόχων Μ.Ε. των οποίων τα Μ.Ε. θα χρησιμοποι¬ 
ηθούν για την κατασκευή του έργου. 

Η διαδικασία διεξαγωγήςτης δημοπρασίας καθώς και η 
εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν.1418/84 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τον Ν.2229/94, 2338/95, 2372/96 και τον Ν 2576/98) και 
των Π.Δ.609/85 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με το 218/99), Π.Δ.171/87. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου θα χο¬ 
ρηγεί η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καστοριάς. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Φρε κηρύσσει, δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με το σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης ανοι¬ 
κτού τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας των προσφερο- 
μένων τιμών σε σχέση με αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέ¬ 
χει τιμές της Υπηρεσίας (περίπτωση γ, παράγραφος 4του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85) για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Β ΦΑΣΗ)» σύμφωνα με την 
6/2001 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χα¬ 
νιών. 

Δαπάνη δημοπρατουμένων εργασιών 36.440.678 δρχ 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2001 31.642.526 δρχ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α/29.2.1984), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 
138 Α/31.8.1994). 

2. Του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ Τεύχος 25Α/9.2.1998 «περί βελ¬ 
τίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
του άρθρου 2 αυτού σύμφωνα με την αριθμ. Ε6/Δ17α/08/ 
16/ΦΝ402/1998 απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε. «περί Διαδι¬ 
κασίας για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής Δη¬ 
μοσίου Έργου» (ΦΕΚ116Β/12.2.1998), όπως αυτή τροπο¬ 
ποιήθηκε με τις με αριθμ. Ε27/Δ17α/10/65/ΦΝ402/1998 
(ΦΕΚ 835Β/12.8.1998), Ε16/Δ17α/10/65/ΦΝ402/26.4. 
1999 και Ε23/Δ17α/05/42/ΦΝ/402/2.8.2000 (Δ17α/07/37/ 
ΦΝ402/3.7.2000 ΦΕΚ 887Β72000) όμοιες αποφάσεις. 

3. Του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α728.9.1999). 
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4. Του Π.Δ.609/1985 (ΦΕΚ223Α731.12.1985). 

5. Του Π.Δ.472/6.9.85 (ΦΕΚ 160Α73.10.1985). 

6. Του Π.Δ.218/99 (ΦΕΚ 187Α716.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 απόφασης (ΦΕΚ 
170Β/19.3.85), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ ως προς τα 
αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80. 

β) Του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ84Α/2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ Α 231) «περί Δημοτικού και Κοι¬ 
νοτικού Κώδικα». 

Η δημοπρασία θα γίνει στις εικοσιεπτά (27) του μηνός 
Απριλίου έτους 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. 
(λήψη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
ΦΡΕ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξεως και. άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ η κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία έργων και τάξης. 

Πάντως, λαμβάνονται υπόψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανιών σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2 
% της δαπάνης των δημοπρατουμένων εργασιών δηλ. σε 
728.814 δρχ. και θα απευθύνεται στο Δήμο Φρε. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΦΡΕ Το 
έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΦΡΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 


(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 972 

Ο Δήμαρχος Αξιούπολης προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς συ¬ 
μπλήρωσης τιμολογίου και ελέγχου ομαλότητας, για την 
εκτέλεση του έργου «Επέκταση αντικατάσταση και 
εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης κατασκευή δεξαμενής» 
προϋπ/σμού δρχ. 25.770.000 (συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ) βάσει της υπ’ αρ. 35/2001 μελέτης της ΤΥΔΚ. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγω έργου θα καλυ¬ 
φθεί από έσοδα του προγράμματος ΕΠΤΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι ΔΕ, εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έρ¬ 
γα οικοδομικά και υδραυλικά Β' Τάξης και άνω κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδικαίως στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ. (Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει υδραυλικών). 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των δρχ. 437.000 (2% επίτουδημοπρατούμενου πο¬ 
σού ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αξιούπολης. 


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30.4.2001, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης κατάθεσης των 
προσφορών) -12:00 μ. (ώρα λήξης των προσφορών) ενώ¬ 
πιον αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Αξιούπολης (έδρα Αξιούπολη). 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης, τα κηρύκεια 
και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν 
επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποί¬ 
ος κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού θα 
πρέπει να προσκομίσει και τις σχετικές αποδείξεις πλη¬ 
ρωμής των δαπανών αυτών. 

Γιατις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρί- 
σεως των πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κλπ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/87, του Ν. 1418/84του Π .Δ. 171 /87, του Ν. 2576/98 και 
του Π.Δ.218/99. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία του Δήμου Αξιού¬ 
πολης (τηλ. 343/31.214) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αξιούπολη, 10 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 


(30) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 


Αριθ. Πρωτ.: 2769 
Ο Δήμαρχος 

1) Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές 
του τιμολογίου των ομοειδών ομάδων εργασιών, όπως 
φαίνονται στην μελέτη και έλεγχο ομαλότητας των επί μέ¬ 
ρους προσφορών για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΨΑΧΝΩΝ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν, 1418/84-Δημόσιαέργακαιρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων, του άρθρου 7 Π.Δ. 609/85 περί κατα¬ 
σκευής Δημοσίων έργων, με την προϋπόθεση μη αποδο¬ 
χής αρνητικής εκπτώσεωςσύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ. 3 Π.Δ. 609/1985, του Ν.2229/1994, Τρ/ση 
και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις, ειδι¬ 
κότερα εφαρμογή έχει η παράγραφος 5° του άρθρου 1 
του Ν. 2229/94 για χαμηλές προσφορές, του Π.Δ. 
171/1987 και του Ν.1416/84 και την αριθμ. 44/1994 εγκύ¬ 
κλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17α/06/68/Φ.Ν.380) καθώς και την 
ΕΔ2α/01/27 φ.ν. 294/18.3.85 και Δ170/03/Φ/74/Φ/Ν/312/ 
16.12.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και του Ν. 
2576/1998 και τις υπ’ αριθμ. Δ179/10/65/ΦΝ 402/98, 
Δ174/07/37/ΦΝ 402/2000, Δ17α/9/5/ΦΝ 402 Υπουργικές 
Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ. 

με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό 133.795.800δρχ. 
(χωρίς ΦΠΑ). 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4° του μηνός Μαίου του 
έτους 2001 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, στα ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ με ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών την 11° π.μ. και ώρα λήξης λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών την. από την αρμόδια 
Επιτροπή του διαγωνισμού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με υπάρχουσα πίστωση 
που προέρχεται από ΣΑΤΑ 35.000.000δρχ. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εννιά (9) 
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ημερολογιακούς μήνες, αρχομένη από της υπογραφής 
του Συμφωνητικού. 

3) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ ως εξής: 

α) Με έδρα τον Νομό Εύβοιας: Γ έως και Ε’ τάξης κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, και με Β’ έως και Δ’ τάξης κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Με έδρα εκτός Νομού Εύβοιας: Γ έως και Δ’τάξης κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με Β’ έως και Δ1 τάξης κατη¬ 
γορίας Η/Μ. 

γ) Με έδρα δυο όμορους Νομούς: Γ έως και Ε’ τάξης κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με Β’ έως και Δ1 τάξης κατη¬ 
γορίας Η/Μ. 

4) Γιατην συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται εγγύη¬ 
ση συμμετοχής ποσό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής 
δαπάνης του έργου, η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο, 
ήτοι ποσοστό 2.675.916δρχ. και κατατίθεται εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο Παρα¬ 
καταθηκών και δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 23 και 27 παραγρ. 6 του Π.Δ. 609/85. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από ενενήντα (90) 
ημέρες. 

5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου που χορηγεί η 
Υπηρεσία (ΤΥΔΚ) ή ο Ο.Τ.Α. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, στα ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ και της ΤΥΔΚ Ν.ΕΥ¬ 
ΒΟΙΑΣ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

7) Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε 
λόγο, θα επαναληφθεί την 14.5.2001 ημέρα Δευτέρα κα¬ 
τά τις ίδιες ώρες. 

Ψαχνά, 5 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣΜΠΑΖΩΤΗΣ 

(31) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΔΡΟΜΩΝ 


Το έργο χρηματοδοτείται από το έργο 9971003 ΣΑΕ 
071. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις Β και Γ για έργα οδοποιίας, ανε¬ 
ξάρτητα από την έδρα τους. 

2. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις Β, Γ, Δ1 ατομ. και Δ για έργα 
οδοποιίας που έχουν έδρα στο Νομό που εκτελείταιτοέρ- 
γο. 

3. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στις τάξεις Β, Γ, Δ1 ατομ. και Δ για έργα οδο¬ 
ποιίας που έχουν έδρα σε γειτονικούς νομούς που θα μνη¬ 
μονεύονται στη βεβαίωση εγγραφής του ΜΕΕΠ. 

4. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέ¬ 
λους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσω¬ 
τερικό της Κοινότητας και εφόσον η δραστηριότητα τους 
παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονο¬ 
μία του Κράτους - Μέλους (χωρίς όμως ο δεσμός αυτός 
να εξαρτάται απάτην ιθαγένεια κλπ.). Οι επιχειρήσεις θα 
γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό αφού η επιτροπή της δη¬ 
μοπρασίας αξιολογήσει, με βάση τα παρακάτω οριζόμε¬ 
να πιστοποιητικά και στοιχεία που πρέπει να προσκομί¬ 
σουν, την ικανότητα τους για την καλή και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του υπόψη έργου και ότι πληρούν τους όρους 
που ορίζονται στα σχετικά άρθρα του ΠΔ 23/93. 

5. Κοινοπραξίες των παραπάνω (παρ. 3.1, 3.2 και 3.3) 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ΠΔ 285/97. 

Τα τεύχη της μελέτης θα διατίθενται από τα Γραφεία 
της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων στην οδό Φειδιππίδου 
& Σεβαστουπόλεως 1 Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ. ποσό 1.200.000 
δρχ. και παρέχεται με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του 
άρθρου 27 παρ. 6 του ΠΔ 609/85 όπως ισχύουν με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ.23/93 (ΦΕΚ.23/Α/93) και θα 
απευθύνεται προς την ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων. 


Αριθ. Πρωτ.: 13964 

Ο Διευθυντής της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
προσφοράς με συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου και 
έλεγχο ομαλότητας τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, του ΠΔ609/85, του Ν.2229/94, του Ν.2338/95, 
του Ν.2576/98, του ΠΔ 368/94, του ΠΔ 285/97 και την από¬ 
φαση ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.85, όπως τροποποιήθηκε 
με την Απόφαση Δ17α/03/74/ΦΝ312/16.12.94, το ΠΔ 
23/93 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για 
ταΔημ. Έργα στις οδηγίες της ΕΟΚ» καιτην απόφαση ΕΥ- 
ΔΕ/Σ.Α. αρ. 1707/1.6.99 με την οποία εγκρίθηκαν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη για την εκτέλεσης των εργασιών «Αντιμετώ¬ 
πιση τοπικών φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων στη 
ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών» Προϋπολογισμού: 60.000.000 
δρχ. (Έργο 9971003 ΣΑΕ 071). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/4/2001, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων Σεβαστουπόλεως 1 
Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 


Αθήνα, 5 Απριλίου 2001 

Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 1972 

Ο Δήμαρχος Πλωμαρίου 

Εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου #ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕ¬ 
ΩΝ#, προϋπολογισμού (δημοπρατούμενοποσό) 17.000.000 
δρχ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτουΝ. 1418/84των Π.Δ. 609/85,171/87, 2229/94, του 
Ν. 2576/98 και της Α17α/08/17 Φ.Ν 402/13.2.98, επιλεγο- 
μένου του συστήματος προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που 
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αναφέρονται σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό κατά το 
άρθρο 6 του Π,Δ. 609/85. 

Γιατο ανωτέρω έργο προβλέπονται να εκτελεσθούν ερ¬ 
γασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της με¬ 
λέτης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30 του μήνα Απριλί¬ 
ου του έτους 2001 ημέρα Δευτέρα, ενώπιοντης αρμόδιας 
Επιτροπής διαγωνισμού, με ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών την 11.00 π. μ και λήξης την 12.00 μεσημ¬ 
βρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Πλωμαρίου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για 
έργα γεωτρήσεων με τους περιορισμούς που ισχύουν 
όπως κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τά- 
ξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ.9του άρθρου 16τουΝ. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% επίτου 
προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 340.000 δρχ. απευθυ¬ 
νόμενη στο Δήμο Πλωμαρίου. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Πλωμαρί¬ 
ου, επιβλέπεται δε από την ΤΥΑΚ Λέσβου και χρηματοδο¬ 
τείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δένονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της 
ΤΥΔΚ Λέσβου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης 
και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Πλωμάρι, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΜΑΚΟΣ 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 706 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καστανιάς εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την 
εκτέλεση του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου μελέτης, συ¬ 
νολικής κατά του προϋ/σμού της μελέτης δαπάνης 
191.182.438 δρχ (561.063,65 ΕΕΙΒΟ) σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του ΝΑ 1.418/84 και το ΠΑ 609/8/5 για τα δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το Ν. 
2576/98 και Π/Δ 171/87, και τις Υ.Α Δ17α/08/16/Φ.Ν 
402/10.2.98 και Δ17α/10/65/Φ.Ν 402/24.7.98 ΠΕΧΩΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23η του μήνα Απριλίου του 
έτους 2001. ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η έως 12η π.μ. 
(έναρξη - λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο του 
Δήμου ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

α) Γ τάξης και άνω γιο έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Τ ο έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Τ ο- 
πικήςΑυτ/σηςΕΠΤΑ. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν: 


1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
3.250.000 δρχ (9.537,78 ΕΕΙΒΟ) η οποία θα πρέπει να 
απευθύνεται στο Δήμο Καστανιάς Ν. Τρικάλων. 

2. Τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέ- 
πονται από τις κείμενες διατάξεις για την συμμετοχή στις 
δημοπρασίες των δημοσίων έργων. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στον Δήμο Καστανιάς Ν. Τρικάλων (Τηλ. 0432 - 88107 
& 88106) και στην Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων (Τηλ. 0431 -28069). 

Καστανιά, 11 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Αρ. Πρωτ. 4025/11.4.2001 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος ΘΑΣΟΥπροσκαλείτους 
ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ.609/85 και συγκεκριμένα, με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες 
επίτις εκατό, επί τωντιμώντου τιμολογίου σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2576/98 όπως καθο¬ 
ρίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΛΕ για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Έργα υποδομής Χρυσή Αμμουδιά «του Δήμου ΘΑΣΟΥ 
προϋπολογισμού κατά την μελέτη της υπηρεσίας 
49.952.320 δρχ. (χωρίς αναθεώρηοη + ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δ. έσοδα 
2001 με υφιστάμενη πίστωση 50.000.000 για τη χρονική 
διάρκεια 2001. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 & Π.Δ. 171/87 όπως ισχύουν 
σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θάσου 
στις 2.5.2001 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 - 10.00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, τάξης Β και άνω 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή τάξης και άνω για έργα ΗΛΜ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσόν 1.000.000 δρχ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημεροθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αρίθμ. 22/2001 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. στα 
γραφεία της υπηρεσίας και στο Δημοτικό Κατάστημα, κα¬ 
θώς και να προμηθευθούν το θεωρημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. (τηλ. 031 22329) 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 1095 

1. Ο Δήμος Βερμίου προκηρύσσει διενέργεια μειοδοτι- 
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κού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανόρυξη 
αρδευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Πύργων», για το έργο 
συντάχτηκε μελέτη από γεωλόγο της Δ/νσης Γεωργικής 
Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διανεργηθεί στο Δημοτικό Διαμέ¬ 
ρισμα Κομνηνών στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου 
Βερμίου στις 30 Απριλίου 2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 μ.μ. 

Παράδοση προσφορών από 11:00 μ.μ. έως 12:00 μ.μ. 

3. Το σύστημα δημοπράτησης είναι αυτό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου. 

4. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 
13.862.108 δρχ. με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τον Τοπικό ΠόροΑνάπτυξης, 

5. Δεκτοί γίνονται γεωλόγοι, εργολήπτες δημόσιων έρ¬ 
γων με πτυχίο Α'τάξεως και άνω για εξειδικευμένα έργα 
γεωτρήσεων. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 235.000 δρχ. 

7. Όλα τα τεύχη καθώς και το έντυπο διακήρυξης δημο¬ 
πράτησης διατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δή¬ 
μου Βερμίου (τηλ.: 0463-31244, 31204» Ιεχ: 0463-31166) 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι την Πέμπτη 26.4.2001. 

Κομνηνά, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ 

(36) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 1527 

Ο Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου προσκαλεί τους δασο¬ 
λόγους μελετητές, σε διάστημα είκοσι ημερών (20) από 
την δημοσίευση της παρούσας στο Τ.Ε.Ε., να εκδηλώ¬ 
σουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη: «Σύνταξη Δια¬ 
χειριστικής Μελέτης του Δάσους του Δημοτικού Διαμερί¬ 
σματος Γρεβενιτίου του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου, 
διαχειριστικής περιόδου 2002 -2011». 

Η σχετική αίτηση να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυ- 
δρομικώς στο Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου, Μηλιωτάδες 
Τ.Κ.45 500. 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με την διαδικασία της 
απευθείας επιλογής του μελετητή, σύμφωνα με την διά¬ 
ταξη της παρ. 7 του άρθρου 11 του Νόμου 716/77 και του 
εκτελεστικού του Π.Δ. 194/79. 

Η συμβατική αμοιβή για την σύνταξη της μελέτης, όπως 
προεκτιμήθηκε από το Δασαρχείο Μετσόβου ανέρχεται 
στο ποσό των 7.232.088 δρχ., πλέον Φ.Π.Α. 18%: 
1.301.776 δρχ., που θα βαρύνει το Δήμο μας. 

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν Δασολόγοι Μελε¬ 
τητές ή Γραφεία Μελετητών, που έχουν πτυχίο μελετητή 
Β' και Γ τάξης, κατηγορίας 24 - δασικές μελέτες, Π.Δ. 
541/78. 

Επιτρέπεται η σύμπραξη μελετητών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 923/78, αφού ορισθεί 
εκπρόσωπός τους. 

Η μελέτη πρέπει να συνταχτεί σύμφωνα με τις ισχύου- 


σες τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους που 
καθόρισε το Δασαρχείο Μετσόβου. 

Τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα πληρο- 
φορηθούν από το Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου ή το Δα¬ 
σαρχείο Μετσόβου. Η παραλαβή της μελέτης απότον ερ¬ 
γοδότη θα γίνει μετά από την προηγούμενη έγκριση της 
από το Δασαρχείο. 

Η μελέτη θα συνταχθεί σε ένα στάδιο και θα παραδοθεί 
για έγκριση μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η αμοιβή θα καταβληθεί στο συντάκτη μετά 
την έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με¬ 
λετητές θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από τις διατάξεις του Ν.716/77 και των εκτελεστικών αυ¬ 
τού Π.Δ.. Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται, με ποινή 
αποκλεισμού του μελετητή, από τα παρακάτω δικαιολο- 
γητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του με¬ 
λετητή και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία 
θα δηλώνεται η ισχύς του πτυχίου και η έδρα του γρα¬ 
φείου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την διάρθρωση 
και το δυναμικό του γραφείου, στην οποία υπό μορφή πί¬ 
νακα θα δηλώνεται το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, 
ονομαστικά, όπως και η εργασιακή τους σχέση. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τυχόν αναλη- 
φθείσες υποχρεώσεις εκπόνησης μελετών, στην οποία 
υπό μορφή πίνακα, θα αναγράφονται η ημερομηνία ανά¬ 
θεσης, η συμβατική και τελική αμοιβή για κάθε μία μελέ¬ 
τη, το ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση συναναδόχων 
και το άθροισμα των αμοιβών του πίνακα, που αναλογούν 
στο γραφείο και τα μέλη του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δη¬ 
λώνονται με μορφή πίνακα οι μελέτες παρόμοιας φύσης, 
ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους, που 
έχει εκπονήσει ο μελετητής ή καθένας από τους εταίρους 
του γραφείου, στα πλαίσια άλλου μελετητικού σχήματος 
κατά της τελευταία, 5ετία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 του Π.Δ. 923/78 σε 
περίπτωση συμπραττόντων μελετητών ή γραφείων. 

6. Βεβαίωση ότι ο μελετητής είναι τακτικό μέλος του ΓΕ- 
ΩΤ.Ε.Ε. και έχει εκπληρώσειτις οικονομικές υποχρεώσεις 
του προς αυτό μέχρι την ημερομηνία της αίτησης εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος. 

7. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών, όπου να δη¬ 
λώνεται η επιστημονική δραστηριότητα η γενική επαγ¬ 
γελματική δραστηριότητα, περιγραφή του διατιθέμενου 
εξοπλισμού της οργάνωσης του γραφείου τους, καθώς 
και οποιουδήποτε επιπλέον στοιχείου εκτιμούν ότι συμ¬ 
βάλλει στο να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για τη τε¬ 
χνογνωσία και την ικανότητά τους να εκπονήσουν τη συ¬ 
γκεκριμένη μελέτη άρτια και εμπρόθεσμα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα 
αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται να προ- 
σέλθει για υπογραφή της σχετικής ανάθεσης μελέτης, 
εντός 10 ημερών από την αναγραφή με αποδεικτικό ει- 
δοποίησησής του, με ποινή ανάθεσης της μελέτης σε 
άλλο μελετητή ή σύμπραξη μελετητών, εφόσον δεν προ- 
σέλθει. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχο μελετητή. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γρα¬ 
φείο του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου τις εργάσιμες ημέ- 
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ρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα: 0656-31101 και 31109, 
ΦΑΞ: 0656-31139. 

Μηλιωτάδες, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

(37) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Πρωτ.: 3737 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Α. Ηλείας διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό δι’ εν¬ 
σφραγίστων προσφορών δια του συστήματος προσφο¬ 
ράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ/τος 
609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων τις διατάξεις 
του Ν.2229/94 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης 
του Ν. 1418/84 και άλλες συναφείς διατάξεις» τις διατά¬ 
ξεις του Ν.2576/98, της εγκ. 23/2000 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κα¬ 
θώς και του Π.Δ/τος 218/99, η ανάδειξη Εργολάβου εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή - συντήρηση - Βελτίωση και συμπλήρωση, 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Διαμερίσματος Σι- 
μόπουλου». 

Προϋπολογισμός έργου δραχμές: 19.350.000 πλέον 
3.483.000 για Φ.Π.Α. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού απευθυνόμενη προς τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή της Ν. Α. Ηλείας και παρεχομένη σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του Π .Δ. 609/85. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω 
για έργα οικοδομικά όπως και κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων Δ Ε ανάλογης δυναμικότητας που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν.1418/84. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 7.5.2001 ημέραΔευτέρα και 
ώραθπ.μ. (λήξηεπίδοσηςπροσφορών) σταενΠύργωκαι 
εντός του Διοικητηρίου κείμενα γραφεία της Δ/νσεως Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Ηλείας και ενώπιον αρμοδίας επι¬ 
τροπής. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα 
σχετικά τεύχη της δημοπρασίας προσερχόμενοι στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Α. Ηλείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Πύργος, 10 Απριλίου 2001 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΠΑΝ. ΔΗ Μ ΗΤΡΟ ΥΛΟ Π ΟΥΔΟΣ 

(38) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ.: 12824/11.4.2001 

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς εκθέτει σε ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα υποβολής κλειστών προσφορών με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές του τιμο¬ 


λογίου της μελέτης χωρίς όριο για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο 
Ο.Τ. 316 της περιοχής επέκτασης του ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου του Δήμου προϋπολογισμού δαπάνης 85.810.000 
δρχ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 27.4.2001 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο Πολιτιστικών Δρα¬ 
στηριοτήτων στην οδό Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά 
γωνία στο ισόγειο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 10.30 π.μ. 

Δεκτές στη δημοπρασία γίνονται κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β'τάξης 
ή (Α+Α) τάξης για έργα οικοδομικά και Β'τάξης ή (Α+Α) 
τάξης για έργα οδοποιίας και Α' τάξης για έργα Η/Μ σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων. 

Εγγύηση συμετοχής σε ποσό 1.450.000 δρχ. (2%) που 
παρέχεται με εγγυητική επιστολή Τράπεζας κ.λ.π. 

Χρόνος περαίωσης του έργου (3) τρεις ημερολογιακοί 
μήνες. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Ν.2576/98 του Π.Δ. 609/85 του Π.Δ/τος 
171/87 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια περιέχεται στη διακήρυξη και 
σε όλα τα στοιχεία και τεύχη της οικείας μελέτης, που οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν στα γρα¬ 
φεία του Δήμου, (Μεταμορφώσεως 9, 4ος όροφος) αρ¬ 
μόδια Μωυσίδου Χαρ. τηλ. 493-323. 

Καλαμαριά, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

(39) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Η Δ/νση Δασών Λασιθίου προκηρύσσει τακτικό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με σύστη¬ 
μα «Προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχος 
ομαλότητας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 το 
Π.Δ. 218/99 που τροποποιεί το Π.Δ. 609/85 για την ανά¬ 
δειξη μειοδότη εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κα¬ 
τασκευή ξύλινης παγίδας στο εκτροφείο θηραμάτων 
«Άγιοι πάντες» Λασιθίου». 

Προϋπολογισμού 8.600.000 δρχ. με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η του μηνός Μάίου, 
του έτους 2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Λα¬ 
σιθίου στον Άγιο Νικόλαο από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α'τάξης και άνω για έργα οικοδομικά. 

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα πρασίνου στελεχωμένες με 
Δασολόγο και δασοπόνο. 

3. Δασολόγοι και Δασοπόνοι που κατέχουν πτυχίο ΕΔ- 
ΔΕ Α' τάξης και άνω. 
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4. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μη¬ 
τρώα που έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοιχης 
κατηγορίας έργων προϋπολογισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή 
172.000 δρχ. κύριος του έργου είναιη Δ/νση Δασών Λασι- 
θίου, Ρ. Καπετανάκη 8 - Άγιος Νικόλαος, τηλ. 0841-82490 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Π.Κ. 

Ο Διευθυντής Δασών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΑΚΑΚΗΣ 


(40) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αρ. Πρωτ.: 2516 

Το Δασαρχείο Λάρισας διακηρύσσει ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύ¬ 
στημα προσφοράς μειοδοσία στο ποσοστό του εργο¬ 
λαβικού οφέλους σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Φυ- 
τωριακές εργασίες δασικού φυτωρίου Λάρισας» (απο¬ 
λογιστικά) προϋπολογισμού δαπάνης 20.000.000 δρχ. 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7.5.2001 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00» (λήξη κατάθεσης προσφορών) στα Γραφεία 
του Δασαρχείου Λάρισας ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' ΤΑΞΗΣ και άνω για Έργα 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δα¬ 
σοπόνους, Επιχειρήσεις με πτυχία Εργολήπτη Δημοσίων 
Δασοτεχνικών Έργων Β' Τάξης και άνω, με τον περιορι¬ 
σμό πάντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων. Για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι αναγκαία η κατάθεση 
των παρακάτω δικαιολογητικών: 

Α. Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού 
του έργου ήτοι: 400.000 δρχ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την αριθ. ΕΔ 2 
α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για το ανε¬ 
κτέλεστο μέρος των εργολαβιών και την έδρα της 
επιχ/σης, με σχετικές βεβαιώσεις Ν.2229/94. 

Γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Δ. Βεβαιώσεις για την εξόφληση των ασφαλιστικών ει¬ 
σφορών. 

Ε. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας για τις ατομικές επι¬ 
χειρήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Λάρισας (Αλ. 
Παπαναστασίου 52 - τηλ. 258,897) τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

ΣΗΜ.: Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις παραμένουν στον 
φάκελλο διαγωνισμού. 

Με εντολή Γενικού Γ ραμματέα 
Ο Δασάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 1528 

Ο Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου προσκαλείτου δασολό¬ 
γους μελετητές, σε διάστημα είκοσι ημερών (20) από την 
δημοσίευση της παρούσας στο Τ.Ε.Ε., να εκδηλώσουντο 
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη: «Σύνταξη Διαχειριστι¬ 
κής Μελέτης του Δάσους του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Μακρινού του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου, διαχειριστι¬ 
κής περιόδου 2002 -2011». 

Η σχετική αίτηση να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυ¬ 
δρομικούς στο Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου, Μηλιωτάδες 
Τ.Κ.45 500. 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με την διαδικασία της 
απευθείας επιλογής του μελετητή, σύμφωνα με την διά¬ 
ταξη της παρ. 7του άρθρου 11 του Νόμου 716/77 και του 
εκτελεστικού του Π.Δ. 194/79. 

Η συμβατική αμοιβή για την σύνταξη της μελέτης, όπως 
προεκτιμήθηκε από το Δασαρχείο Ιωαννίνων, ανέρχεται 
στο ποσό των 7.621.286 δρχ., πλέον Φ.Π.Α. 18%, 
1.371.831 δρχ., που θα βαρύνει το Δήμο μας, 

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν Δασολόγοι Μελε¬ 
τητές ή Γ ραφεία Μελετητών, που έχουν πτυχίο μελετητή 
Γ τάξης, κατηγορίας 24 δασικές μελέτες, Π.Δ. 541/78. 

Επιτρέπεται η σύμπραξη μελετητών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 923/78, αφού ορισθεί 
εκπρόσωπόςτους. 

Η μελέτη πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους που 
καθόρισε το Δασαρχείο Ιωαννίνων. 

Τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα πληρο- 
φορηθούν από το Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου ή το Δα¬ 
σαρχείο Ιωαννίνων. Η παραλαβή της μελέτης από τον ερ¬ 
γοδότη θα γίνει μετά από την προηγούμενη έγκριση της 
από το Δασαρχείο. 

Η μελέτη θα συνταχθεί σε ένα στάδιο και θα παραδοθεί 
για έγκριση μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η αμοιβή θα καταβληθεί στο συντάκτη μετά 
την έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με¬ 
λετητές θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τις διατάξεις του Ν.716/77 και των εκτελεστικών αυτού 
Π.Δ.. Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται, με ποινή αποκλει¬ 
σμού του μελετητή, από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του μελε¬ 
τητή και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα 
δηλώνεται η ισχύς του πτυχίου και η έδρα του γραφείου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την διάρθρωση 
και το δυναμικό του γραφείου, στην οποία υπό μορφή πί¬ 
νακα θα δηλώνεται το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, 
ονομαστικά, όπως και η εργασιακή τους σχέση. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τυχόν αναλη- 
φθείσες υποχρεώσεις εκπόνησης μελετών, στην οποία με 
μορφή πίνακα, θα αναγράφονται η ημερομηνία ανάθε¬ 
σης, η συμβατική και τελική αμοιβή για κάθε μία μελέτη, 
το ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση συναναδόχων και 
το άθροισμα των αμοιβώντου πίνακα, που αναλογούν στο 
γραφείο και τα μέλη του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δη- 
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λώνονται με μορφή πίνακα οι μελέτες παρόμοιας φύσης, 
ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης τους, που 
έχει εκπονήσει ο μελετητής ή καθένας από τους εταίρους 
του γραφείου, στα πλαίσια άλλου μελετητικού σχήματος 
κατά της τελευταία, δετία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 του Π.Δ. 923/78 σε 
περίπτωση συμπραττόντων μελετητών ή γραφείων, 

6. Βεβαίωση ότι ο μελετητής είναι τακτικό μέλος του ΓΕ- 
ΩΤ.Ε.Ε. και έχει εκπληρώσειτις οικονομικές υποχρεώσεις 
του προς αυτό μέχρι την ημερομηνία της αίτησης εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος. 

7. Βιογραφικά σημειώματα των μελετητών, όπου να δη¬ 
λώνεται η επιστημονική δραστηριότητα η γενική επαγ¬ 
γελματική δραστηριότητα, περιγραφή του διατιθέμενου 
εξοπλισμού της οργάνωσης του γραφείου τους, καθώς 
και οποιουδήποτε επιπλέον στοιχείου εκτιμούν ότι συμ¬ 
βάλλει στο να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για τη τε¬ 
χνογνωσία και την ικανότητα τους να εκπονήσουν τη συ¬ 
γκεκριμένη μελέτη άρτια και εμπρόθεσμα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα ανα- 
φέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται να προσέλθει 
για υπογραφή της σχετικής ανάθεσης μελέτης, εντός 10 
ημερών από την αναγραφή με αποδεικτικό ειδοποίηση- 
σής του, με ποινή ανάθεσης της μελέτης σε άλλο μελετη¬ 
τή ή σύμπραξη μελετητών, εφόσον δεν προσέλθει. Τα 
έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, βαρύνουν 
τον ανάδοχο μελετητή. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γρα¬ 
φείο του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα: 0656-31101 και 31109, 
ΦΑΞ: 0656-31139. 

Μηλιωτάδες, 10 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 

Ο Δήμαρχος, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με 
προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και αναγρα¬ 
φή ολογράφως, σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό στις 
ομάδες εργασιών της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/1985, για την εκτέλεση του έργου: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑ- 
ΤΩΝ. 

Με δημοπρατούμενον προϋπολογισμό: 77.537.191 
Δρχ. (χωρίςτονΦ.Π.Α.). 

(Αρνητικές εκπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, επί ποινή 
αποκλεισμού). 

(- Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ = 50.000.000 Δρχ. - 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ = 13.956.964 Δρχ. 

- Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ¬ 
ΝΑΙ = 91.500.000 Δρχ.). (Η πιθανή αναθεώρηση, δεν περι¬ 
λαμβάνεται στον πρ/λογισμό του έργου, εκτός αν ειδικά 
αναγράφεται). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 του μήνα Μάίου του έτους 
2001, ημέραΤρίτη σταγραφείατου Δήμου ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ, 
με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 12.00 απάτην 
αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού. Στη δημοπρασία γί¬ 


νονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕΕΠ για έργα ΤΑΞΗΣ Β ως 
Ε Νομού & Β ως Δ1 Πανελλήνια, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Γ ιατον Μ.Τ.: Το ρτων υπολ/σμών εκτων/της: ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ. Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων (2). 
Δεκαδικά γινομένων (0) - (για ομαλότητα). Επίσης, γίνο¬ 
νται δεκτές επιχειρήσεις, από 2 όμορους Νομούς, με τα 
εξής κατώτερα όρια, (των ανωτέρων ορίων ισχυόντων 
Πανελλήνια): ΓιαΑ-Β-Γ = από0. ΓιαΔΙ = από30.000.000. 
Για Δ = από 40.000.000. Για Ε = από 100.000.000. Για ΣΤ 
= από 200.000.000. Για Ζ = από 450.000.000. Για Η = από 
1.200.000.000, ή γενικά, όπως οι σχετικοί Νόμοι, κλπ. ορί¬ 
ζουν. 

Επίσης, γίνονται δεκτές Κ/Ξ Πολ. Μηχ., λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρων ορίων: Για Κ/Ξ Πτυχ. 2Α = 
35.000.000 Δρχ., 2Β = 110.000.000 Δρχ., 2Γ = 
250.000.000 Δρχ., 2Δ1 = 425.000.000 Δρχ., κλπ, ή γενικά, 
όπως εκάστοτε οι σχετικοί Νόμοι, κλπ. ορίζουν. 

Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋπολο¬ 
γισμό, δηλαδή, στο ποσό των «1.550.744» Δρχ. και πρέπει 
να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ και να βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακατ/κών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγ- 
μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα συ¬ 
μπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου, που χορηγεί η 
Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Ο.Τ.Α. Πληροφορίες δίνονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ - Ν. Εύβοιας, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, καθώς και στα γραφεία του Ο.Τ.Α. (ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ). 
Δήμος. 

Ανθηδώνα, 11 Απριλίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

(43) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ.: 2144 

1. Ο Δήμαρχος Μαντινείας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), 
η κατασκευή του έργου, οδοποιίας σύμφωνα με το 
Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, το 
Ν.2576/98 και των εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν.2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ/ 
402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κα¬ 
τηγορία Οδοποιίας στην οποία εντάσσεται το δημοπρα¬ 
τούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 14.160.000 δρχ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 12.000.000 δρχ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 10.000.000 δρχ. 
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6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής την 27 του μήνα Απριλίου ημέρα Παρα¬ 
σκευή του έτους 2001 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α τάξεως και άνω στο 
ΜΕΕΠ για έργα Οδοποιίας 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85) για έργα 
Οδοποιίας. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 240.000 (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ.Π. και Δ. ήΤΣΜΕ- 
ΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβών σύμφωνα με την 
αριθμ. ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα 
τα μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
στην οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υπο¬ 
χρέωση να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βε¬ 
βαίωσης καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχά¬ 
νημα που θα χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΦ 4022/ 
7.5.91 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντινείας στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μεστάκη, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 

(44) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ.: 2146 

1. Ο Δήμαρχος Μαντινείας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85), η κατασκευή του έργου, οδοποιίας σύμφωνα με 
το Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, το 
Ν.2576/98 και των εκτελεστικών τους Π.Δ. και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία 
του Ν.2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ/ 
402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κα¬ 
τηγορία Οδοποιίας στην οποία εντάσσεται το δημοπρα- 
τούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 43.660.000 δρχ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 37.000.000 δρχ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 30.000.000 

δρχ. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής την 27 του μήνα Απριλίου ημέρα Παρα¬ 
σκευή του έτους 2001 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 12 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 1 μ.μ. 


7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α τάξεως και άνω στο 
ΜΕΕΠ για έργα Οδοποιίας 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85) για έργα 
Οδοποιίας. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 740.000 (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Τ.Π. και Δ. ή ΤΣΜΕ- 
ΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβών σύμφωνα με την 
αριθμ. ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για άλατα 
μηχανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης 
καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που 
θα χρησιμοποιήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΦ 4022/7.5.91 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μαντινείας στο όνο¬ 
μα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

10. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου Μαντινείας και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρ¬ 
καδίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μεστάκη, 11 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ 

(45) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΈ. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Αρ. Διακ. 3α/Α/2000 

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΈ. (οδός Φαβιέρου 
30 ΟΒ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 38 ΤΗΛ. 5220154 ΦΑΞ 5220737 

2. Κοινοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσηςτη 
Συμφερότερη Προσφορά κατά την ανοικτή διαδικασία. 

3. α) Τόπος παράδοσης των εργαστηρίων πληροφορι¬ 
κής στα Σ.Ε.Κ. & ΣΈ. ως κατανομές. 

β) Αφορά την εργολαβία: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ¬ 
ΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000.000ΔΡΧ. (συμπεριλαμ- 
βανουμένου του ΦΠΑ 18%.) 

γ) Ο συμμετέχων προσφέρει για όλη την ποσότητα 

4. Η συνολική προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζε¬ 
ται ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

5. α) Συμπληρωματικά έγγραφατου διαγωνισμού θα ζη¬ 
τούνται με αίτηση των ενδιαφερομένων από τον Οργανι¬ 
σμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων - 
οδός Φαβιέρου 30 ΘΗ Τ.Κ. 10438. Προθεσμία υποβολής 
της αίτησης αυτής μέχρι 16.5.2001 

6. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών 
ορίζεταιη21η Μάίου 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:45 
μ.μ. 

β) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Φαβιέρου 30 ΟΒ 
ΑΘΗΝΑ (1ος όροφος) Τ.Κ. 104 38 

γ) Ελληνική γλώσσα 

7. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
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την αποσφράγιση των προσφορών είναι οι υποψήφιοι και 
οι πληρεξούσιοι τους. 

8. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο (με μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας) συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα και θα 
καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς 
τον Φ.Π.Α.). Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 

9. Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

10 . 

11 . 


12. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του 
για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Η ΣΥΜΦΕΡΌΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

14. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΔΡΑΧΜΕΣ. Λοιπές 
πληροφορίες στα έγγραφα του διαγωνισμού 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε. Ε. 
Ε. Κ. η 11η.4.2001. 

16. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

ΕΜΜ. ΜΠΑΛΤΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







